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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 475 

14 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. ΧΛ 143 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
των εκτελεστικών του Διαταγμάτων, του ν. 3263/2004, 
όπως ισχύουν, και του ν. 3481/2006, η εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
Δήμου Ανδρούσας Νομού Μεσσηνίας» (Κωδ. Αρ.: ΧΛ-143), 
προϋπολογισμού μελέτης 378.000 € με τα απρόβλεπτα, 
πλέον Φ.Π.Α. (19%) 71.820 €. 

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Δι¬ 
ακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.ΓΔΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργο κατηγορί¬ 
ας οικοδομικών, με προϋπολογισμό 377.098,09 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Ι.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και ν σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1965 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάςη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, Κηφισίας 7, 3ος 
όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού 
μελέτης (7.542 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλά¬ 
χιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακή¬ 
ρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης κοι τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, 
Κηφισίας 7, 3ος όροφος, τηλ., 2106496035, 2106496036, 
2106496037 και 2106496047, ίαχ 2106455910 (αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Βασιλική Χριστοδούλου), 
εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη, 4.10.2007. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων της Γ.Γ.Α. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Τ ο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον 
Γ ενικό Γ ραμματέα Αθλητισμού. Τ α έξοδα για τη δημοσί¬ 
ευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, 
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 12896 

Η Δ/νση Δημοσίων'Εργων της Περιφέρειας Ιόνιων 
Νησιών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


θέση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΓΥΡΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 
Ε.Ο. 25», με προϋπολογισμό 499.999,65 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α.). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αλυ¬ 
κές Ποταμού - 49100 Κέρκυρα, μέχρι τις 27.9.2007. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-086596, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2661-081230, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Ελένη Χονδρογιάννη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα της προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 
7 του π.δ 609/1985. 

4. Στα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η, 3η (εντός νομού ή επιλεγ¬ 
μένου) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 8.403,36 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Τ.Ε.Ο, Α.Ε. με εγκε¬ 
κριμένη πίστωση 400.000,00 ΕΥΡΩ για τα έτος 2007. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών. 

Κέρκυρα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διευθυντής 
ΙΩΣΗΦ ΡΟΔΙΤΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 4249/12.9.2007 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007», με προϋπολογισμό 350.000,00 € (με 
αναθεώρηση κσι ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κα¬ 
τηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με δαπάνη εργασιών 286.964,49 € 
(με Γ.Ε και Ο.Ε, και απρόβλεπτα). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ, Με¬ 
σογείων 483, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, μέχρι 4.10.2007. 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6080224. ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-8398778, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Π. Καραγιάννη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς είναι «ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» του 
άρθρου 9 του π.δ. 609/1985. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 5.739.29 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

β. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

Αγ. Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 0-5892 

1 Η Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Νομ/κής Αυτ/σης 
Αργολίδας διακηρύσσει την επιλογή ανάδοχου, με ανοι¬ 
χτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση 
του έργου: «ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ». 

2 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
5.000.000,00 ΕΥΡΩ και η προσφορά που θα υποβληθεί 
θα αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 5.000.000,00 € και αναλύεται ως εξής: 
Εργασίες 3.096.748,80 € 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος 557.414,78 € 

εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ) 

Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της 522.517,00 € 

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 
Απολογιστικά 5.000,00 € 

Αναθεώρηση 20.000,00 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4.201.680,67 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 798.319,33 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 5.000.000,00 € 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή. Τμήμα 
Νέας Τίρυνθας - Αγ Ελεούσα Νομού Αργολίδας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως ουτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/ 
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παρ Οδός Ναυπλίου Ν Κίου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 2 Οκτωβρίου 
2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν 1418/1984 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
Ιδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Οσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 026/3) και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%> 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/2003 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.2003) Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Πελοπον- 
νήσου με την υπ’ αριθμ. 4486/24.7.2006 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006) κατά 75% από το ΕΤΠΑ 
και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επ(μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
608/1965), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 4η και 5η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β'. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985 Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας, 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 3η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 608/1985 

10. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
ή του ΕΟΧ ή του Π.Ο.Ε, συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 83.634,00 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δεν θα είναι μικρότερη των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

11. 0 χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσής της. 

12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΟΚΤΩ (8) μήνες. 

13. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, (χωρίς 
αναθεώρηση, και ΦΠΑ). 

14. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο Θα συμπληρωθούν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3, 4,5,6, 
7,8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/οης Αργολίδας, 
από όπου θα παρέχονται και οι σχετικές πληροφορίες. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει ιο διαγωνισμό (Δ/νοη 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/οης Αργολίδας), εφό¬ 
σον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
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την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προ- 
σμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση ιων υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ, στα 
γραφεία του Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/ 
σης Αργολίδας που διεξάγει το διαγωνισμό κατά πς 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε., του ΕΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμ¬ 
βαση του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχείο και ταχυδρομικός, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, πέραντης αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 
τους Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εται¬ 
ρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερό¬ 
μενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/ 
σης Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
τηλ 27520-25852. 

Ναύπλιο, 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. 20604 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την 24/28.8.2007 απόφαση του ΔΣ και την υπ’ 
αριθμ. 10/19.7.2006 απόβαση της 6ηςΥ.Πε, επαναπροκη- 
ρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για τη προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.800.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από ιδία έσοδα του 
Νοσοκομείου. Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρω¬ 
μής των υποψηφίων αναφέρονται στο π.δ 394/1996. Η 
προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές προ¬ 
διαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη υπ’ αριθμ. 
40/2007. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 
με ΦΠΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων δίνονται καθη¬ 
μερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και 
στο τηλέφωνο 2610-999-417. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου στις 8 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 πμ (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επι¬ 


τροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γ ραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2610999417. 

Πάτρα, 7 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 13208 

1. Η Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε¬ 
ση ίου έρνου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΑΜΗΣ, 
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, με προϋπολογισμό 100.000. ΕΥΡΩ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). Από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν χα συμ¬ 
βατικά τεύχη του από την έδρα της υπηρεσίας, Εθν. 
Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, τ.κ. 49100, Κέρκυρα, 
μέχρι τις 4.10.2007. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26610- 
86596, ΡΑΧ επικοινωνίας 26610-81230. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής αρο- 
οφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι Δ.Ε., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιοιολής ύψους 1673,50 ΕΥΡΩ. 

Κέρκυρα, 7 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 

I. ΡΟΔΙΤΗΣ 
-♦- 

(7) 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 10/2007 

1. Η 732 Διεύθυνση ΣτρατιωτικώνΈργων προκηρύσσει 
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ 
(ΛΑΦ) ΦΕΡΩΝ», με προϋπολογισμό 1.774.796,35 ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) 
Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.057.449,32 
ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και απρό¬ 
βλεπτα 15%), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 394.732,53 ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.), από την έδρα της 732 ΔΣΕ, Στρ/δο 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» Ξάνθη, Τηλ. 25410 34456, μέχρι και την 
20.9.2007 ημέρα Πέμπτη, με την υποβολή αίτησης στο 
ΡΑΧ 25410 34438 και χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.9.2007 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) και το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών είναι «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης στα εκατό» του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι 2η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ και στην 1η Τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στην Α2η τάξη του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη 2η τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, γ) Αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.243,63 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα εξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π/Υ ΥΕΘΑ/ 
ΓΕΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ 

Ξάνθη, 6 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Αριθμ. 3461 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επι μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και με όριο ποσοστού έκπτωσης δώ¬ 
δεκα τοις εκατό (12 %) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου (7) του π.δ. 609/1985 και του άρθρου (4 παρ. 2) του 
ν. 2363/2004, τον ν. 1418/1984 (σε ότι αφορά τις διατάξεις 
που ισχύουν από 29.9.2004), τον ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων έργων και άλλες δι¬ 
ατάξεις «καθώς και τους νόμους και τα π.δ.: ν. 2229/1994, 
ν. 2576/1998, ν. 2741/1999, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, π.δ. 
218/1999,. π.δ. 334/2000 (εξαιρουμένων των διατάξεων που 
καταργήθηκαν με τον ν. 3263/2004) για το έργο «ΚΑΤΕΔΑ¬ 
ΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ Κ.Π.Μ.Α. ΦΙΛΙΑΤΩΝ». 

Προϋπολογισμού: Εβδομήντα οκτώ χιλιάδες € (με Φ.Π.Α.). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ: 78.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υ.Υ. και ΚΑ 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, 
Διοικητήριο 3ος όροφος. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 Τάξης και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης και να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά 
της Δημοπρασίας στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.©.-Διοι¬ 
κητήριο - Ηγουμενίτσα τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Πληρ/ρίες Γόγολος Γεώργιος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2665099932. 


Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
το ποσό των 1.311 € (2% του Προϋπολογισμού) και θα 
απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Ηγουμενίτσα, 7 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Αριθμ. 11962 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο τιμή για την 
προμήθεια των παραπάνω υλικών καθαριότητος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της υπό 
προμήθεια των υλικών καθαριότητας, ανέρχεται ενδει¬ 
κτικά σε 26.479,10 € πλέον Φ.Π.Α. 13% δηλ. 3.442,28 € 
συνολικά δηλαδή 29.921.38 € και οι πιστώσεις προέρχο¬ 
νται από ίδιους πόρους. 

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται: 

- στην απόφαση 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

- στον ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

- ν. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.323,95 € (ποσοστό 5% περίπου επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό προμήθεια ποσότητας 
των υλικών καθαριότητας) και καταπθεται σε γραμμάτιο 
του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική 
επιστολή οποιοσδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θήρας, 
την 27.9.2007 και ώρα 9.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 10.00. 

Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός θα επα- 
ναληφθεί την 4.10.2007 την ίδια ώρα και ημέρα στα 
γραφεία του Δήμου Θήρας επίσης. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή 
επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της μελέτης. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Τεχνική Υπηρεσία 
του δήμου Θήρας, από την υπάλληλο Ευαγγελία Παπα- 
δοπούλου στο τηλέφωνο 2286028783. 

Θήρα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

Αριθμ. 41181 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΔΙΚΑ¬ 
ΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑ¬ 
ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΥΟ (2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΣΔΙΤ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανακοινώνουμε ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 275/5.9.2007 
απόφασης του Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων πρόσφο¬ 
ρος στο δημόσιο ανοικτά διαγωνισμό για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες 
Συμβούλου για την υλοποίηση δύο (2) Δικαστικών Με¬ 
γάρων με ΣΔΙΤ». Νέα καταληκτική ημερομηνία γιο την 
υποβολή φακέλλων προσφοράς ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 
2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, αντί της αρχικής 
ορισθείσας ημερομηνίας της 17.9.2007. 

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 2007/8136-167820 με ημε¬ 
ρομηνία αποστολής 16.7.2007 και δημοσίευσης 18.7.2007 
ανακοίνωση προκήρυξης, καθώς και την υπ’ αριθμ. 2007/ 
δ 143-176830 διορθωτική προκήρυξη με ημερομηνία απο¬ 
στολής 25.7.2007 και δημοσίευσης 27.7.2007 για το εν 
θέματι έργο τροποποιούνται τα κατωτέρω: 

ΐν.3.3. Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και 
συμπληρωματικών εγγράφων ή για την πρόσβαση σε 
έγγραφα: 25.9.2007 - 15:30. 

ΐν.3.4. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής: 1.10.2007 - 12:00. 

ΙΝ/.3.3. Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 1.10.2007 
- 12 : 00 . 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, καθώς και των 
υπ’ αριθμ. 40341/19.7.2007 και 40506/25.7.2007 προκηρύ¬ 
ξεων βαρύνουν τον ανάδοχο των υπηρεσιών. 

Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Αριθμ. 11640 

Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ- 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΟΥΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑ¬ 
ΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». 

Ανακοινώνεται ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2007 και ημέρα 
Πέμπτη, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία 
του Δήμου Θήρας (Γραφείο Τεχνικών υπηρεσιών) δια¬ 
γωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 28/1980 για 
την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών. 

Ωρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11η π.μ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γί¬ 
νουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προ¬ 
μηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κωδικού 
(ν. 3463/2006). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημο- 
πρατηθεί είναι: 35390.390,00 €, το ΦΠΑ13% 4.600,70 € ήτοι: Σύ¬ 
νολο 39.990,70 € και χρηματοδοτείται από το Δήμο Θήρας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 800,00 € 
και βεβαιώνεται με τη προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
είσπραςης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Θήρας. 


Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις 
κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που 
ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοι¬ 
χα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για 
την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με 
επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε 
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
πχεηκών τευχών της Μελέτης στα γραφεία του Δήμου 
Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 
την παραμονή της δημοπρασίας (τηλ. 2286023304) 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας, το έργο 
θα επαναδημοπρατηθεί 4 Οκτωβρίου 2007 στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα. 

Η παρούσα να αναρτηθεί αυθημερόν στον πίνακα 
ανακοινώσεων Δήμου Θήρας για να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι. 

Θήρα, 7 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Αριθμ. 06 

Η Δήμαρχος Ελατιών του Ν. Ζακύνθου διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418 του π.δ. 609/85 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση τον ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
Κατασκευή γηπέδου 5X5 Α.Α Ορθονιών Προϋπολογισμού 
Δαπάνης 38.000 ευρώ, (με ΦΠΑ 19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 9.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.00 π.μ. ως 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Ελατιών του Ν. Ζακύνθου (Βολίμες, 290 
91 Βολίμες). Αν. για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη ημέρα 16.10.2007 και ώρα 
9.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών 10.00 π.μ.). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει 
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 639 ευρώ, 
και θα απευθύνεται προς Δήμο Ελατιών του Ν. Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ελατίων του Ν. Ζακύνθου κατά τις εργάσι- 
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μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2695031206 

Βολίμες, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

Αριθμ. 4468 

1. Ο Δήμαρχος Μεταξάδων, μετά την 161/2007 από¬ 
φαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί ακυρώσεως 
του διαγωνισμού της 26ης Ιουνίου 2007 και επαναδημο- 
πράτησής του με τροποποίηση των όρων διακήρυξης, 
προκηρύσσει δημόσια ανοιχτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές γιο την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
οικισμού Αλεποχωρίου - Ολοκλήρωση», με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
4 περ. β του ν. 141 Β/1984 περί εκτελέσεως «Δημοσίων 
έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν μέχρι σήμερα, του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
και του ν. 3263/2004 όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από το Δήμο Μεταξάδων, στους Μεταξάδες, 
τ.κ. 68010 Μ.Έβρου, τηλ.: 25530 51207 και φαξ: 25530 51739. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 
Πέμπτη 27 Σεπτέμβριου 2007. Για την παραλαβή των τευ¬ 
χών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπα¬ 
ραγωγής τους που ανέρχεται σε 20,00 € 

3. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Μεταξάδων στις 2.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιότυπο (ίαχ) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές για την υποβολή 
προσφοράς μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών ή Η/Μ έργων. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 
1.151,00 €, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Μεταξάδων 
και θα έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, 

β. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ», με κατανομή του 2009 με το ποσό των 68.500,00 € 
(2744/30.4.2007 άδεια δημοπράτησης της ΠΕΠ ΘΗΣΕΑΣ). 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (2) 
δυο μήνες οπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μεταξάδων. 

Μεταξάδες, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ 


(14) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Αριθμ. 06 

Η Δήμαρχος Ελατιών Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέ¬ 
τει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς Ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4α του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
Κατασκευή γηπέδου 5X5 Δ.Δ. Εξω Χώρας. 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 38.000 ευρώ, (με ΦΠΑ 19%). 

Η Δημοπρασία Θα γίνει την 16.10.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9.00-10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Ελατιών Ζακύνθου (Βολίμες, 290 91 Βο¬ 
λίμες), Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομι¬ 
κά μέσω Πρωτοκόλλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβεί 
άγονος θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 23.10.2007 και 
ώρα 9.00-10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 
1η για έργα Οικοδομικά και εργοληπτικές κοινοπρα¬ 
ξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 639 ευρώ 
και Θα απευθύνεται προς Δήμος Ελατιών Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Ελατιών Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση 
και στα τηλέφωνα 2695031206. 

Βολίμες, 5 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθμ. 42605 

1. Ο Δήμαρχος Χανιών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων, 
Νέα'Εργα, χρήση 2007», με προϋπολογισμό 125.000 ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργα¬ 
σιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 104.059,95. 
(δαπάνη εργασιών, ΓΚ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας Κυ¬ 
δωνιάς 29 Χανιά, μέχρι τις 27.9.2007. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 282.1/092000, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
οτο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις των άρθρων 2 και 35 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.100 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Χανιά, 6 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 42602 

1. Ο Δήμαρχος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
σε οδούς της πόλεως Χανίων, χρήση 2007», με προϋπο¬ 
λογισμό 169.925,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την 
ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με 
προϋπολογισμό 141.708,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κυ¬ 
δωνιάς 29 Χανιά, μέχρι τις 27.9.2007. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΑΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες 


εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις των άρθρων 2 και 35 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.850 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Χανιά, 6 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 13456 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. προκηρύσσει επανα¬ 
ληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Προϋπολο¬ 
γισμού και Τύπου τιμολογίου προσφοράς της υπηρεσί¬ 
ας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά 
λίτρο, για τμηματικές προμήθειες Φρέσκου Γάλακτος 
αγελαδινό, πλήρες, 3,5% λιπαρά, παστεριωμένο και ομο- 
γενοποιημένο, για τις ανάγκες των εργαζομένων στο 
Δ.Β.Α., διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, Οικονομικών ετών 2007-2008. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/1993 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε κατ’ 
ανώτατο όριο και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 
ΕΥΡΩ: 153.036,00 (Εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τριά¬ 
ντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 9% 
και θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολο¬ 
γισμού οικονομικών ετών 2007-2008 με: α) Κ.Α. 6061.01 
«Προμήθεια γάλακτος δικ. Τακτικών υπαλλήλων» και β) 
Κ.Α. 6061.06 «Ημερήσια παροχή γάλακτος στους υπαλ¬ 
λήλους Ιδιωτικού δικαίου του Δ.Β.Α.». 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 
παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. διάρκειας τουλάχιστον 5 μηνών 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ορί¬ 
ζεται στο ποσό των 7.651,80 € Επτά χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συ- 
νταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό (2,5%), όταν η 
προσφορά υποβάλλεται από Μ.Μ.Ε., ή τις ενώσεις τους, 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις 
τους, ενώσεις Μ.Μ.Ε. και παραγωγικούς αστικούς συνε¬ 
ταιρισμούς, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που απο¬ 
τελούνται από Μ.Μ.Ε. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε¬ 
φοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 
40ς όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 28 
Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2007 και ώρα 
ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα 
λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ. 

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και 
περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρα¬ 
σιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 
181 και Σερήνου, Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ έως 14:30 μ.μ. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

08 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 13455 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. προκηρύσσει δημόσιο 
επαναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες 
προσφορές έπειτα από συμπλήρωση τιμολογίου και προ¬ 
ϋπολογισμού προσφοράς της υπηρεσίας, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της μηνιαίας 
συντήρησης ανελκυστήρων σε διάφορα κτίρια του Δ.Β.Α. 
και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, οικονομικών ετών 2007 - 2009. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ», του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007), 
σε συνδυασμό με τον ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαιτούμε- 
νης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός 
ευρώ και είκοσι λεπτών (29.131,20 €) συμπεριλαμβανομένου 
και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 
6262.05 «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων» 
προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2007-2009. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον επαναληπτικό δι¬ 
αγωνισμό ορίζεται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του π.δ. 
28/1980) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπερι¬ 
λαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι 
ανέρχεται στο ποσό των 1.456,56 € (χιλίων τετρακοσίων 
πενήντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) διάρκειας 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγ- 
μένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε¬ 
φοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 
4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 28 
Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2007 και ώρα 
ενάρξεως του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 
11.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 
η 11.30. 


Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και 
περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρα¬ 
σιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 
181 και Σερήνου, Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 8:30 π.μ έως 14:30 μ.μ. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(19) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ| 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1945 

α. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο 
Κ. Καραθεοδωρή. 

Σημείο Επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ος όροφος 
κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή. 

Τηλέφωνο: 0030 2310 996906 
ΡΑΧ: 0030 2310 996907 
υΒί: Τΐΐΐρ://\Λ/\Λ/νν.3υΐΤΐ.9Γ 
β. Αριθμός Διακήρυξης: 225/18.10.2007 
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών, 
δ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός Δημόσιος διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

ε. Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση 
λεβήτων φυσικού αερίου για τις ανάγκες του Κτιρίου 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, και του κτιρίου του Τμή¬ 
ματος θεάτρου του Α.Π.Ο. 

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η 
προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) λεβήτων και τρι¬ 
ών (3) καυστήρων φυσικού αερίου για τις ανάγκες του 
Κτιρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Α.Π.Ο. (Οδός 
Αρχαιολογικού Μουσείου) και ενός (1) λέβητα, ενός (1) 
καυστήρα για τις ανάγκες του κτιρίου του Τμήματος 
Θεάτρου του ΑΠ.Ο, (πρώην Κινηματοθέατρο ΚΛΕΙΩ). 

Προσφορές για μέρος της ποσότητας δεν γίνονται 
δεκτές. 

στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρ¬ 
κεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Ο., 
3ος όροφος κτιρίου Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 13.00. Η παραλαβή 
της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παράβολου 
αξίας € 5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Α.Π.Ο. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και 
προσκόμιση του στο Τμήμα Προμηθειών. 

η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε € 78.353,78 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

0. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υπο¬ 
βάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00 στο 
Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Ο. 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης 
«Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Ο., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη. 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Ο. μέ¬ 
χρι τις 18.10.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. Μετά 




7562 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφο¬ 
ρές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
θα επιστρέφονται. 

ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί στις 18.10.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο 
του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσ¬ 
σαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν 
όσα ορίζονται στο π.δ. 394/1996. 

ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: όχι. 

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Τ ο 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακή¬ 
ρυξη ορίζεται στο 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των 
υπό προμήθεια ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πι¬ 
στωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. και στα 
κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της 
Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη με¬ 
τάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου 
αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδια¬ 
γραφών της διακήρυξης. 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν του συμμετέχοντες για 180 ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν 
από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα 
να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο 
οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή 
του στην Υπηρεσία. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της 
ποσότητας δεν γίνονται δεκτές. 

ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό 
προϋπολογισμό ΚΑΕ 0879ΑΒ του Α.Π.Ο. Η πληρωμή του 
αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, ύστερα 
από την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά 
στο τεύχος της διακήρυξης. 

Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Αντιπρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 13444 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
Αθηνών προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγω¬ 


νισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλή¬ 
ρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (σε ακέραιες μονάδες) επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για 
τμηματικές εργασίες καθαρισμού και φύλαξης μοκετών 
- ταπήτων του Δ.Β.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 
των εργασιών ενός (1) έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, Οικονομικών Ετών 2007-2008. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ», του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/16.3.2007), 
σε συνδυασμό με τον ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαι- 
τούμενης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο ή μέχρι της εξάντλησης 
του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ 
(29.036,00€), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογού- 
ντος Φ.Π.Α. 19%, θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6277.09 «Δαπά¬ 
νες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων» προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2007. 

Σημειωτέον ότι το ποσό που θα βαρύνει τον ανωτέρω 
κωδικό για το οικονομικό έτος 2007, ανέρχεται κατά 
ανώτατο όριο στις είκοσι χιλιάδες Ευρώ 20.000,00 €. 
Το υπόλοιπο δε ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% (άρθρο 15 παρ. 
7 του π.δ. 28/1980) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, 
ήτοι ανέρχεται στο ποσό των οκτακόσιων εβδομήντα 
ενός Ευρώ και οκτώ λεπτών (871,08€), διάρκειας τουλά¬ 
χιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 
της οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 27.9.2007 ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2007 και ώρα ενάρξεως του διαγω¬ 
νισμού ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 11.30 π.μ. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προ¬ 
μηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και 
στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 80 

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώ¬ 
ρου εισόδων των κτηρίων του Διδασκαλείου - Ελληνικής 
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Γλώσσας και της ΤΥΠΑ», πρ/σμού μελέτης 419.488,73 € 
με ΦΠΑ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικών με προϋ¬ 
πολογισμό 332.285,54 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.& Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2α Οκτωβρίου 2007, ημέρα 
Τρίτη, ώρα 9.30 έως 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών), 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στο κτήριο της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Το 
σύστημα υποβολής των προσφορών είναι «επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης» του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από 
τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία 
οικοδομικών 1ης ή 2ης τάξης ή 3ης τάξης (από το Νομό 
του έργου ως έδρα ή δεύτερο Νομό). 

αα) Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, σε κοινοπραξία, που καλύπτουν την κατη¬ 
γορία οικοδομικών Α2 τάξης. 

β) Αλλοδαποί διάγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αξίας 6.646,00€ 
και ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη και σχέδια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 
«ϋρίαΐ Οοργ ΟθπΙθγ», Διοχάρους 20, Καισαριανή, τηλ. 
(210) 725 7957, 724 3912, έναντι 16€. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 9.00-13.00 
στο κτήριο της ΤΥΠΑ, τηλ. (210) 727 5902, 727 5955. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρύτανης 
ΧΡ. ΚΙΤΤΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Αριθμ. οικ. 5591 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες σίτισης και, διατροφής των μα¬ 
θητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων σχολ. έτους 
2007- 2008 διενεργεί ανοικτό τακτικό μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό, με σύντμηση χρόνου λόγω του κατεπείγοντος 
για την ημερήσια προμήθεια και διανομή τυποποιημένων 
μερίδων φαγητού, προϋπολογισμού 141.680,00 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1.10.2007, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10-11 π.μ. στο γραφείο 102 της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων (Β. Τσιτσάνη 31) και σύμφωνα 
με τη σχετική αναλυτική διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνισμός αποβεί 
άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 8 Οκτωβρίου 


2007, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες 
χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 326 της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων (Β. Τσιτσάνη 31) και στο 
τηλέφωνο 2431046326. 

Τρίκαλα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Έργων 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Αριθμ. 5905 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ύστερα από την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νο¬ 
σοκομείου κατά την 7/7.6.2007 Συνεδρίασή του, ΠΡΟΚΗ¬ 
ΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕ- 
ΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟ Γ.Ν.Χ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΞΕ¬ 
ΝΩΝΑ, Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΑ Κ.Υ.Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝ- 
ΔΡΕΙΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000,00€ με 
ΦΠΑ, για ένα έτος. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου, στις 2.10.2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 11 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 
1.10.2007. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολό¬ 
γησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στα 
Γ ραφεία του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή, σε 
ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τους όρους 
και τις Τεχνικές προδιαγραφές από το Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου καταβάλλοντας 20 €. 

Αθήνα, 13 Σεπρεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΤΑΣ 
-♦- 

(24) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αριθμ. Δ/ξης: 19293/2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωρ¬ 
γικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ Α.) διενεργεί επαναληπτικό 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά για την: 

α) Προμήθεια, εγκατάσταση και επιχειρησιακή λει¬ 
τουργία ενός (1) συστήματος χαλαζικής προστασίας με 
γεννήτριες εδάφους, 

β) Προμήθεια υλικού σποράς (Διάλυμα Ιωδιούχου Αρ¬ 
γύρου σε Ακετόνη), με αριθμ. διακήρυξης 19293/2007, 
συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης πέντε εκατομ¬ 
μυρίων δέκα χιλιάδων (5.010.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των νομίμων κρατήσεων και του Φ.ΠΑ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η προθεσμία παράδοσης ορί¬ 
ζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
την 14.11.2007 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 10.00 π.μ. στο 
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α - γραφείο του 2ου ορό¬ 
φου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑ¬ 
ΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) Μεσογείων 45. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.ΠΑ., ήτοι 
ποσού 250.500,00 Ευρώ. 

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δι- 
καιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
π.δ. 60/2007 και του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.ΓΑ. 
Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 
την 21 και 22.9.2007. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
π.δ. 60/2007, και του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.ΓΑ. 

Αντίτυπα της διακήρυξης δωρεάν και σχετικές πλη¬ 
ροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α, Μεσογείων 45, 2ος 
όροφος, Γραφείο 23, τηλ. 21074 90 423/-523. 

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του δια¬ 
γωνισμού είναι μέχρι την 31/10/2007 και ώρα 14:30. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαραίνουν τον Οργανισμό 
ΕΛ.Γ.Α. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 16/2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την εκποίηση τεσσάρων (4) 
ηλεκτροκίνητων Γερανών συνολικού βάρους περίπου 
480 τόνων κατ’εκτίμηση, φέροντες χαρακτηριστικούς 
αριθμούς 33, 35, 36 και 37, μετά από κοπή ως σκράπ, 
όπως είναι και ευρίσκονται αυτοί, με ευθύνη του αγορα¬ 
στή σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, που βρίσκονται 
στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, με αριθμό 
διακήρυξης 16/07. 

Ελάχιστη τιμή εκκίνησης-προσφοράς ορίζεται το ποσό 
των 120€ ανά τόνο. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Μώλος της Γ8 Διαχ/σης 
του ΟΛΠ Α.Ε. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφρά¬ 
γισης προσφορών: 15 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα, και 
ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο 25 της αίθουσας Δημοπρασιών 
της Δ/νσης Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της δια¬ 
κήρυξης Νο 16/07 καθώς και από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής,όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 
1.5.2 της διακήρυξης. 


Χρόνος ισχύος των προσφορών και της εγγυητικής 
επιστολής: Τριάντα (30) και εκατόν είκοσι (120) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες αντίστοιχα, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο η 21.9.2007. 

Η διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, οδός Ακτή Μιαούλη 10, Δ/νση Προμηθειών, 
ισόγειο Β, Γραφείο 19, Γιαννούλη, τηλ. 210.4550188 και 
είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση νννννν.οΙρ.ρΓ 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρέχονται από 
τον Απειρανθίτη Παν., τηλ. 210.4550.191 

Πειραιάς, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ν. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. 15066/20Β2/744/13.9.2007 

Ανακοινώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και 
Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή και αξιοποίηση 
φράγματος Χαλαυριανου χειμάρρου Δήμου Αρχανών» 
που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από την 
Ε.Ε. στα πλαίσια του ΙΙΓ ΚΠΣ από το ΕΕΟΟΑ με αριθμό 
Διακήρυξης 14773/20Β2/744/3.9.2007. 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: 

Κατασκευή χωμάτινου φράγματος στο χείμαρρο Χα- 
λαυριανού του Δήμου Αρχανών, υπερχειλιστή, αγωγό 
εκτροπής, εκκένωσης και άρδευσης. Η ωφέλιμη χωρητι¬ 
κότητα του ταμιευτήρα ανέρχεται σε 937.500 πι 3 νερού 
και ο συνολικός όγκος του φράγματος στην Κ.Σ.Λ, είναι 
Ι.ΟΙΙ.ΟΟΟμ 3 . Ο ταμιευτήρας του εν λόγω φράγματος τρο¬ 
φοδοτεί αρδευτικό δίκτυο με σκοπό την άρδευση 2.472 
στρ. συνολικού μήκους αγωγών μεταφοράς 17,40χλμ, 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 11.280.630,00 € (με ΓΕ & 
ΟΕ, Απροβλέπτων δαπανών, Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) 

Τόπος έργου: Το έργο θσ εκτελείται στη νήσο Κρήτη, 
Ν. Ηρακλείου στην Ελλάδα Γλώσσα: Ελληνική 

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες: 
22 (Είκοσι δύο) από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης (Ιδιωτικό Συμφωνητικό). 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: βλέπε Διακήρυξη. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ύψους 176.162,60 ΕΥΡΩ 
που θα ισχύει τουλάχιστον για διάστημα των δέκα (10) 
μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης και θα απευθύ¬ 
νεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ημερομηνία λήξης παραλαβής Τευχών Δημοπράτησης: 
Μέχρι και την 31.10.2007 ημέρα Τετάρτη, από τα γρα- 
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φεία της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 
Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, οδός 
Λιοσίων 210 & Σεράφη 60. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6.11.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού 
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 του Υπ. Αγρ. Αναπτ. & Τρο¬ 
φίμων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6.11.2007 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σεράφη 
60 & Λιοσίων 210 του Υπ. Αγρ. Αναπτ. & Τροφίμων. 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα περιέχουν τα δικαιολογη- 
τικά που απαιτούνται από την διακήρυξη 14773/20Β2/ 
744/3.9.2007. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε,Ε.Κ. την 6.9.2007. 

Ημ/μηνία δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 έως 
13.00 στα τηλέφωνα 210 8399845 & 210 8399843. 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
Θ. ΔΟΛΚΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. 8415/12.9.2007 

1. Ο Δήμαρχος Μαρώνειας προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγώνισμα φα την ανάθεση του έργου «Μικρά τεχνικά 
έργα Τ.Δ. Μιράνων» με προϋπολογισμό 33.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 26.353,29 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή μέχρι 
τις 27.9.2007 ημέρα Πέμπτη. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25310-37973 (112), αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Ιωάννης Τσαούσης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μαρώνειας, στις 2.10.2007 ημέοα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί κα¬ 
μία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ¬ 
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 


εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τά¬ 
ξεις του έργου, ήτοι στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τά¬ 
ξης Α1 και άνω, με τους περιορισμούς περί κατώτατων 
ορίων, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων, που έχουν 
το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας 
έργων και προϋπολογισμού, ως και Εμπειροτέχνες κά¬ 
τοχοι πτυχίων αντίστοιχης κατηγορίας και σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υπο¬ 
χρεώσεις τους. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 527,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Μαρώνειας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
2007 με 30.000,00 €. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μαρώνειας. 

Ξυλαγανή, 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(28) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 73 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ- 
ΓΕΝΕΙΟ» ύστερα από τις 5η/12.4.2007 και 8η/31.5.2007 
αποωάσεκ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει δημόσιο 
ανοιχτό διαγωνισμό για την Ανάδειξη ΑναδόχουΈργου 
Φύλαξης όλων των χώρων του Νοσοκομείου και των 
Δύο (2) Εισόδων του, με κριτήριο επιλογής τη συμφε- 
ρότερη προσφορά, προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 222.284,05 
με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή. Γλώσσα 
Ελληνική. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι 
την προηγουμένη εργάσιμη του διαγωνισμού 12.11.2007. 
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 14.9.2007. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου καταβάλλοντας 
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το ποσό των Ευοώ 20. Για περισσότερες πληροφορίες 
Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 20/2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραι¬ 
ώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση τεσσάρων 
(4) ηλεκτροκίνητων Γερανών τύπου ΟΑΝΖ ανυψωτικής 
ικανότητας 20 τόνων σε ακτίνα εργασίας 15 μέτρων, 
φέροντες χαρακτηριστικούς αριθμούς; 50,51,52 και 53, 
όπως αυτοί είναι και ευρίσκονται στη λιμενική περιοχή 
αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, με αριθμό διακήρυξης 20/2007. 

Τιμή εκκίνησης-προσφοράς: ορίζεται το ποσό των 
70.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον κάθε ηλεκτρικό γε¬ 
ρανό. 

Τόπος: Μώλος της Γ8 και Γ9 Διαχ/σης του ΟΛΠ ΑΕ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης προσφορών: 17.10.2007 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο 25 της αίθουσας Δημο¬ 
πρασιών της Δ/νσης Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 
της διακήρυξης Νο 20/2007 καθώς και από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής,όπως επακριβώς καθορίζεται στο 
άρθρο 1.5.2 της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών και της εγγυητικής 
επιστολής: Ενενήντα (90) και εκατόν είκοσι (120) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες αντίστοιχα, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο η 21.9.2007. 

Η διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, οδός Ακτή Μιαούλη 10, Δ/νση Προμηθειών,. 
Ισόγειο Β, Γραφείο 19, Γιαννούλη, Τηλ. 210.4550188 και 
είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση νννννν.οΙρ.ρΓ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται, να εξε¬ 
τάζουν τους ηλεκτρικούς γερανούς και να ζητήσουν 
τα τεχνικά στοιχεία τους από την αρμόδια Διεύθυν¬ 
ση ΚΕΣΜ του ΟΛΠ ΑΕ (Κατσιφαράκη Λύσανδρο τηλ. 
210.4311107). 

Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ν.Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 78 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ- 
ΝΕΙΟ» ύστερα από την 13η/29.8.2007 απόφαση Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό επαναλη¬ 
πτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Έργου 
Συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, 


με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολο¬ 
γισμού ΕΥΡΩ 190.000 με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γί¬ 
νει την 4.10.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. από 
αρμόδια επιτροπή, Γλώσσα Ελληνική. Η κατάθεση των 
προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη 
του διαγωνισμού 3.10.2007 και έως 14.00 μμ. Ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο την 
14.9.2007. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 
10 και κατά τις ώρες 12.00 με 14.00. Για περισσότερες 
πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 13434 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων 
ειδών καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέτες κ,λπ.) και 
υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά κλπ.), με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο επί 
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και 
με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρω¬ 
ση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τύπου Τιμολογίου 
Προσφοράς της Υπηρεσίας με συμβατικό χρόνο παρά¬ 
δοσης ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες 
των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Δ.Β.Α., Προϋπολογισμού Οικονομικών Ετών 2007 - 2008, 
με αριθμό διακήρυξης 3412/2007. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/93 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη της δημοπρατούμε- 
νης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενε¬ 
νήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι δυο ευρώ 
και δυο λεπτών (194.822,02 €) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, αναλυτικά ως εξής: η προ- 
ϋπολογισθείσα δαπάνη για την τμηματική προμήθεια 
διαφόρων ειδών καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέτες 
κλπ.) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων εν- 
νιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 
(106.961,456) θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6634.01 «Προμήθεια 
διαφόρων ειδών καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέ¬ 
τες κ.λπ.)», ενώ η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 
τμηματική προμήθεια υλικών καθαριότητας (απορρυ¬ 
παντικά κ.λπ.) ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά 
χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ευρώ και πενήντα επτά 
λεπτών (87.860,57 €) θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6634.03 
«Προμήθεια υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά κ.λπ.)» 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007-2008. 

Γ ια τον προαναφερόμενο Κωδικό Αριθμό 6634.03 ση¬ 
μειώνεται ότι το ποσό που θα δαπανηθεί στο Οικονομικό 
Έτος 2007 δεν θα υπερβαίνει τις εβδομήντα (70.000,00) 
χιλιάδες ευρώ. 
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Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από 
την Υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ανα- 
λογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα ενός Ευρώ και δέκα λεπτών (9.741.10 €), διάρ¬ 
κειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά τη λήξη του χρό¬ 
νου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 
9 μηνών) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι ιδιώτες επαγγελματίες 
ή εταιρείες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της οικείας διακήρυ¬ 
ξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Σεπόλια, 1ος όροφος, την 
9 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2007 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Δ.Β.Α. 

Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00 και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 09:30. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφω¬ 
νο 210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 και Σερήνου, 
Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 

Αριθμ. 18 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Ελατίων Νομού 
Ζακύνθου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους για την 
προμήθεια ενός καινούργιου και ευέλικτου υδροφόρου 
πυροσβεστικού - καταβρεκτικού, σε ανοικτό Δημόσιο 
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και αξιολό¬ 
γηση προσφορών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. 
απόφασης αρ. 11389 (ΦΕΚ 158/23.3.1993, τ.Β) «ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.» για την ανάδειξη 
του αναδόχου της παραπάνω προμήθειας, Ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της Υπηρεσίας 
100.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του προγράμματος Υπ. Εσωτ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ) 
με υφιστάμενη πίστωση για το έτος 2007 - 100.000,00 
ΕΙΙΒΟ Ο διαγωνισμός και η προμήθεια διέπονται από 
τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α. (υπουργική απόφαση 11389/93) και του ισχύοντος 
Δ. Κ. Κ. (π.δ. 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοι¬ 
νοτικού κώδικα). Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία 
του Δήμου Ελατίων στις 2.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 
9π.μ, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 10 π.μ. 


Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές, ει¬ 
σαγωγείς και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του 
υπό προμήθεια οχήματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς τον Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, η οποία θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Ελατίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να 
λάβουν τα τεύχη της υπ’ αριθπι. 18/2007 μελέτης, από τα 
γραφεία της Υπηρεσίας τηλ. (Τ.Υ.Δ.Κ - Ν. Ζακύνθου 26950 
24878 ή από το Δημοτικό Κατάστημα, τηλ. 26950 31 206 
ΘεοδόσηςΝικόλαος) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος 
θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα την επόμενη Τρίτη 
9.10.2007. 

Βολίμες 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

-♦- 

(33) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 81.966 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ανοικτό 
τακτικό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου για το έργο: 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙ¬ 
ΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ¬ 
ΠΟΛΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις 
του ν. 3463/2006 του π.δ. 28/1980. β) τους όρους του 
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους να 
υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για 
την υλοποίηση του ως άνω έργου, με προϋπολογισμό 
45.000,00 € ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες 
φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, κ.λπ,) από 
την έδρα του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη, 
μέχρι τις 5.10.2007. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551064225 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Παπαντωνίου Ιωάννης. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την 9.10.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη της υποβολής 
προσφορών) στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης (Διεύθυνση: Λ. Δη¬ 
μοκρατίας 306, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 25510 
64100/64101, Φαξ: 25510 26264) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι έχοντες τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της λε¬ 
πτομερούς διακήρυξης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής πέντε (5) % του συνολικού 
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών, από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού ή είναι αόριστης διάρκειας. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι δυο (2) μηνών. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Αλεξανδρούπολη, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΗΔΟΝΟΣ 

Αριθμ. 4938 

Ο Δήμαρχος ΑΝΟΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗ¬ 
ΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΗΔΟ¬ 
ΝΟΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις 
διατάξεις των ν. 1418/1984 «Δημόσιο έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α 784) όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους νόμους: 
ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992) 
ν. 2229/94 άρθρα I έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α713.8.1994) 
ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14.9.1995) 
ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α'29/28.2.1996) 
ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6.8.2001) 
ν. 3212/200ϋ (Φ.Ε.Κ. 308Α/31.12.2003) 12/9/2007 
ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28.9.2004) 
ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22.2.2005) 
ν. 34551/06 (Φ.Ε.Κ. 162 Α' 2/8/2006) 
και τις κανονιστικές πράξεις (προεδρικά διατάγματα 
και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλε¬ 
σή τους, Προϋπολογισμού 294)000,00 Ευρώ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των οποίων για δαπάνη Εργασιών 
177098,60 € και 1 ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31877,75 € και Απρόβλεπτα 31346,45 € αναθε¬ 
ώρηση: 3374,68 € και ΦΠΑ 46302.52 €. 

Ο διαγωνισμός ©α γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
2 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που 
λήγει η επίδοση προσφορών στα γραφεία του δή¬ 
μου Λνθηδόνος, Ευαγγέλου Κοντογιάννη 5, Δροσιά 
τηλ.: 2221062179 και ΙθΙοίαχ: 2221099666) με το σύστη¬ 
μα των επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ου 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας υδραυλικά 
ή ηλεκτρομηχανολογικά. 

Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας μεταξύ των καλουμένων εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων. 


Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΤΡΟ 1.2) (ΚΩ¬ 
ΔΙΚΟΣ ΜΙ3 107840) Υπάρχουσα πίστωση 290000 €. 

Η εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται στο στο ποσό των 4806 €, απευθύνεται στο 
Δήμο Ανθηδόνος και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 
210 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπα 
οικονομικής προσφοράς και περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες παρέχονται από τον ΔΗΜΟ ΑΝΟΗΔΟΝΟΣ (οδός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5, ΔΡΟΣΙΑ, Πληροφορίες 
ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ, τηλ.: 2221062179, ίαχ: 222109966), 
ώρα 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. και μέχρι και την Πέμπτη 
στις.27/9./2007 αφού καταβληθεί το ποσό των 50 ευρώ 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
δημαρχιακή επιτροπή του δήμου Ανθηδόνος. 

Δροσιά, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΣ 

-♦- 
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. ΚΙ4/07 

Ανακοινώνουμε ότι ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ διενεργεί 
ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Κανών Πυροβό¬ 
λων ΕΜΕΒΙΕΟ 30ΜΜ. 

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (409.000,00 €). 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 09:00. με προθεσμία κατάθεσης των προ¬ 
σφορών μέχρι την 5.11.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00, στα Γραφεία της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθει¬ 
ών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία Κλαυθμώνος. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο στις 13.9.2007. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τα 
γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368830, Το τεύχος της Δι¬ 
ακήρυξης χορηγείται έναντι 15 €. 

Με εντολή Διοικητή 

Ο Διευθυντής Προμηθειών 

X. ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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